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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 75 

15 Φεβρουάριου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

1. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Θερμομόνωση στέγης Γενι¬ 
κού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομείο Καλαμάτας)», 
με προϋπολογισμό 146.700,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία χωματουργικά - καθαιρέσεις (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) με προϋπολογι¬ 
σμό 9.921,30 € 

β) κατηγορία τοιχοποιίες-επιχρίσματα (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), με προϋπολογισμό 
2.057,21 € 

γ) κατηγορία επενδύσεις - επιστρώσεις - επιστεγά¬ 
σεις (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), με 
προϋπολογισμό 103.991,53 €. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α: 115.970,03€ 

Αναθεώρηση: 3.298,26 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 27.431,71 €. 

2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες 

αντικατάστασης υφιστάμενης θερμομόνωσης και υγρο¬ 
μόνωσης επιφάνειας 1.370,00 τμ δωμάτων του Γενικού 
Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμ¬ 
βασης του έργου υπολογίζεται σε δύο (2) μήνες. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γ.Ν. 
Καλαμάτας Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ.24100, μέχρι 
τις 28/02/2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-46128, ίαχ επικοινω¬ 
νίας: 27210-46129, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: 
Αγγελή - ©εοφιλοπούλου. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/03/2013, ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08(ΚΔΕ). 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 


ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Α2η ή 1η τάξη για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για Επιχειρήσεις εκτός νομού έδρας 
και στον δεύτερο της επιλογής της. 

Β. Και με Α2 ή 1η ή 2η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ εφόσον η Επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλε¬ 
σης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως δεύτερο Νομό 
επιλογής της στην Επιτροπή τήρησης του ΜΕΕΠ. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) (εκτός έδρας νομού, εντός έδρας νομού 
και στον έναν δεύτερο επιλογής της) 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.319,40 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 7 ημερολογιακών μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ από το 
Ε.Π.ΠΕΡ.Ρ.Α. (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι), ΑΡΙΟ. 
ΕΝΑΡ. 2011ΣΕ07580005 της ΣΑΕ 0758 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Καλαμάτα, 12 Φεβρουάριου 2013 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

Αριθμ. 9378 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, Οικονομική Υπηρεσία, 

Στρ. Στ. Σαράφη και I. Μιχαήλ. 

Πληροφορίες: Άννα Σπανού, Τηλ. 2313313141, ΡΑΧ 
2313313141, βπηαίΙ: δρ3ηου.3ηη3@η3.δγζθίχίδ.9ον.ΡΙι·, Γενική 
διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: άΙίρ/ΛΛΛΛΛΛ/.εγΚίθδ.ςψ 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Προμή¬ 
θεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών». 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Προμήθεια υγρών καυσίμων Σύνολο: 330.000 λίτρα 
(ΟΡν 09132100-4 «Βενζίνη αμόλυβδη» 60.000 λίτρα, ΟΡΥ 
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09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» 30.000 λίτρα, ΘΡν 
09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ» 240.000 λίτρα). Η σύμ¬ 
βαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις και δεν κατανέμεται σε τμήματα. Δεν θα 
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική: 536.895,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η 
σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της (πιθανή ημερο¬ 
μηνία 10-05-2013) έως 31-12-2013. 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
με το Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των 26.844,75 €, και θα 
αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων του εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού, η οποία δίδεται με ισόποσο 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντε¬ 
ταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση 
συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κα¬ 
τάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέ- 
φονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η 
εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστω¬ 
τικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί 
νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων 
και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα 
αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο 
στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 
Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στο 
άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο μειοδότης υποχρεού- 
ται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 
εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 10% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός 
προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λει¬ 
τουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των 
υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του 
το δικαίωμα αυτό. 

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα 
ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Ανα¬ 
λυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στο 
άρθρο 5 της αναλυτικής διακήρυξης. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής Στη δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση 
καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμι¬ 
ση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται 
στο άρθρο 8 της αναλυτικής διακήρυξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με 
κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά χαμηλότερη τιμή. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 


1. Προθεσμία υποβολής αίτησης νια παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών Παρασκευή 19/03/2013, έναντι καταβο¬ 
λής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων πέντε (5) 
ΕΥΡΩ. Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα 
τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στην ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση: άΙίρΥ/νννννν.δνΚίθε.ςΐΓ 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 26 
Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία θα 
ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών 
πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τρεις (3) 
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 12/02/2013. 

Συκιές, 11 Φεβρουάριου 2013 

Η Αντιδήμαρχος 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Αριθμ. 2392 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
προκηρύσσει Δημόσιο 2ο Επαναληπτικό Ανοικτό Δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συμπλήρωση 
τιμολογίου για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης 
για την κάλυψη των αναγκών των Κολυμβητηρίων και 
λοιπών χώρων του ΟΠΑΝΔΑ σύμφωνα με τις Τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές και τους όρους που υπάρχουν στην 
μελέτη της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων και θα διεξαχθεί στις 26/2/2013 ημέρα 
Τρίτη και από ώρας 10:00 ως 10:30, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3463/06. 

• Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ημεδαπά 
και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί και ενώσεις προσώπων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές πετρελαι¬ 
οειδών συμπεριλαμβανομένων των πρατηριούχων υγρών 
καυσίμων και οι οποίοι μπορούν να διαθέτουν ικανό 
αριθμό βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων, 
παρέχοντες εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης της Προμήθειας, 
καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο, από το οποίο να προ¬ 
κύπτει η αξιοπιστία τους, εφόσον υποβάλλουν τα στο 
άρθρο 6 της παρούσας, αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό η 
οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του καθαρού ποσού 
και ανέρχεται στο ποσό των 4.065,00€ και εκδίδεται από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα πιστωτι¬ 
κά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης. 
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστι¬ 
κή διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκα¬ 
στικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή 
τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκαταστημένοι. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το 
οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κατά την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 

α) Δεν εκτίουν ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες 
του Ελληνικού Δημοσίου τομέα και των Ο.Τ.Α., 

β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουρ¬ 
γία της επιχείρησης, 

γ) Μπορούν να διαθέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης ή της τυχόν παράτασης τις ποσότητες και 
ικανό αριθμό βυτιοφόρων οχημάτων για την εκτέλεση 
της δημοπρατούμενης προμήθειας, ώστε να είναι σε 
θέση να καλύπτουν την παράδοση του υγρού καυσίμου 
σε περισσότερους από ένα χώρους του ΟΠΑΝΔΑ την 
ημέρα, 

δ) Το παραδιδόμενο υγρό καύσιμο θα είναι σύμφω¬ 
νο με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι αποδέχονται 
χωρίς αντίρρηση την πραγματοποίηση χημικών ελέγ¬ 
χων από το Γ ενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και τις 
επιπτώσεις που τυχόν προκύψουν. 

6. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από φορείς του Δη¬ 
μοσίου, στους οποίους έχει γίνει παράδοση του προς 
προμήθεια είδους ή επίσημα παραστατικά έγγραφα 
πώλησης, στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στον ιδιωτικό τομέα. 

7. Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας κατά την 
νομοθεσία και κατά περίπτωση άδειας παροχής στην 
κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. 

8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης το πολύ του 
τελευταίου τριμήνου για την μη καταδίκη για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστη¬ 
ριότητας. 

Β. Οι αλλοδαποί 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγ¬ 
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικη¬ 
τικής ή δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου 
Α της παραγράφου αυτής. 


4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματι¬ 
κούς καταλόγους (άρθρο 7 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ). 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία α-δ 
της περίπτωσης 5 του εδαφίου Α της παραγράφου αυ¬ 
τής. 

6. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ανα¬ 
γκαστικής εκκαθάρισης, εφ’ όσον είναι νομικό πρόσωπο. 

7. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις περι¬ 
πτώσεις 6 και 7 του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Α και 
Β, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 
ισοδύναμου προς τούτο έγγραφου. 

Επίσης πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικη¬ 
τικής αρχής ότι δεν τελούν σε κατάσταση εκκαθάρισης 
και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τη θέση τους σε 
εκκαθάριση. 

Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου (Α) της παρα¬ 
γράφου αυτής. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ανα¬ 
γκαστικής εκκαθάρισης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία α-δ 
της περίπτωσης 5 του εδαφίου Α της παραγράφου αυ- 
τής. 

6. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις περι¬ 
πτώσεις 6 και 7 του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής. 

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

3. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώ¬ 
σεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστι¬ 
κούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρή¬ 
σεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτε¬ 
ρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα 
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις 
(ΜΜΕ) ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 επί τοις 
εκατό. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και 
μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 μέρες 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφο¬ 
ρά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογρα¬ 
φική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυ- 
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τού που αντιστοιχεί στον καθένα από το σύνολο της 
προσφοράς. 

ΣΤ. Οι Ελληνικές ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιο- 
λογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή 
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει 
ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για 
την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 
φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Οι αλλοδαπές ΜΜΕ προσκομίζουν το αντίστοιχο δικαι- 
ολογητικό που προβλέπει η χώρα εγκατάστασής τους. 

Ζ. Τα παραπάνω δικαιολογητικό εκτός από την εγγύη¬ 
ση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 
μπορεί να μην υποβληθούν μαζί με την προσφορά εφό¬ 
σον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την 
προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται 
δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την προσφο¬ 
ρά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπι¬ 
ον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προ- 
βλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από την 
αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, ή διοικη¬ 
τική αρχή. 

Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικό, απαραιτή- 
τως συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα, ενόψει της διαφύλαξης του εμπιστευτικού 
τους χαρακτήρα (σφραγισμένες προσφορές) και προς 
αποφυγή της νόθευσης του ανταγωνισμού, δεν μπορούν 
να διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (ΕΑΧ). Κατ’ εξαίρεση 
μπορούν να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία τυχόν 
συμπληρωματικά - διευκρινιστικά στοιχεία, τα οποία τυ¬ 
χόν θα ζητήσει ο ΟΠΑΝΔΑ κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού ή μετά από αυτή. 

• - Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πετρε¬ 
λαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
Κολυμβητηρίων και λοιπών χώρων του ΟΠΑΝΔΑ. 

• Η παράδοση του υγρού καυσίμου στους χώρους του 
ΟΠΑΝΔΑ θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέω¬ 
ση να παραδίδει το υγρό καύσιμο χωρίς καθυστέρηση, 
με δικά του μεταφορικά μέσα (βυτιοφόρα οχήματα) και 
με δαπάνη του, στους χώρους του ΟΠΑΝΔΑ μετά από 
γραπτή ή με Ραχ εντολή της Δ/νσης Οικονομικών (από 
την οποία θα προσδιορίζεται σαφώς ο χώρος αποστο¬ 
λής και η ποσότητα του καυσίμου), την μεθεπόμενη ημέ¬ 
ρα, εκτός και αν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, οπότε 
και θα εκτελείται αυθημερόν (πλην αργιών). 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέ- 
χοντες για 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβλη¬ 
θούν απορρίπτονται. 

• Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο 
ποσό των 100.000,00 €, συμπ. Φ.Π.Α. 23% που θα επιβα¬ 


ρύνει τον κωδικό Κ.Α 6643.001 του προϋπολογισμού του 
ΟΠΑΝΔΑ, ήτοι: με 25.000,00€ το οικονομικό έτος 2012 και 
με 75.000,00 το 2013. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό 
παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Ακαδημίας 50 (τηλ. 210 36.61.674 - ίαχ 210 36.42.469) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

• Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα 
πρέπει να υποβάλουν προσφορές είτε με αυτοπρόσωπη 
ή δια πληρεξουσίου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής 
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, (Ακαδημίας 50 - 1ος ορ.), είτε με οποιοδή- 
ποτε άλλο τρόπο π.χ. ταχυδρομική αποστολή στο Γ ενικό 
Πρωτόκολλο του ΟΠΑΝΔΑ (Ακαδημίας 50 - ισόγειο) το 
αργότερο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου 
η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζό¬ 
μενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο πο¬ 
σοστό έκπτωσης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 
που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό και είναι σύμ¬ 
φωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας. 

Τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για την κατα¬ 
κύρωση του διαγωνισμού είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές: 


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΟΡΙΑ 


ΐΊπϊη 

ΓΠ3Χ 

Πυκνότητα στους 15ο 0 Κιχ/ηι 3 

Να αναφέρεται 

Σημείο αναφλέξεως ο 0 ελάχ. 

55 


Σημείο ροής, “ 0 μεγ. 



Από 1/10 έως 31/3 


-9 

Από 1/4 έως 30/9 


0 

ΟΡΡΡ, 0 0 μεγ. 



Από 1/10 έως 31/3 


-5 

Από 1/4 έως 30/9 


- 

Νερό και υπόστημα % κ.ο μεγ. 


0.10 

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β μεγ. 

(σε υπόλειμμα 10%) 


0.30 

Τ έφρα, % κ.β μεγ. 


0.02 

Απόσταγμα στους 350 0 0 % κ.ο ελάχ. 

85 


Ιξώδες στους 40 “ 0, οδι μεγ. 


6 

Θείο, % κ.β μεγ. 


0,20 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Α3ΤΜ 
Νο, μεγ. 


3 

Δείκτης κετανίου, ελαχ. 

40 


Χρώμα 

Κόκκινο 

Ένταση χρώματος, Α5ΤΜ Νο 

3.0 

5.0 

Ιχνηθέτης:3οΙνθπ( ΥβΙΙονν 124, ιτςι/Ι 

6 


Οι Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαί¬ 
ου θέρμανσης καθορίζονται με την αριθμ. ΥΑ 467/03 
ΦΕΚ ΒΊ531/16-10-03. 
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Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηλάτησης του 
πετρελαίου θέρμανσης καθορίζονται με την αριθμ. ΥΑ 
468/03 ΦΕΚ Β' 1273/5-9-03. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 2013 

Η Πρόεδρος 
ΝΕΛΛΗ Γ. ΠΑΠΑΧΕΛΑ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 


Αριθμ. 1273 

Ο Δήμος ΙΚΑΡΙΑΣ διακηρύττει ότι την 12 του μηνάς 
Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 
π.μ. (Λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο ΙΚΑΡΙΑΣ θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, 
Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΔΑΦΝΗ ΦΥΤΕΜΑ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 175497. και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕ¬ 
ΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΦΝΗ ΦΥΤΕΜΑ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 
133.371,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), β) κατηγορία, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ με προϋπολογισμό 
118184,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
γ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 218.908,52 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
61/2009 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΣΑΜΟΤ, 
ανέρχεται στο ποσό των 487989,29 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 570.720,00 ΕΥΡΩ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Ικαρίας Αγ. Κήρυκος, μέχρι τις 7 Μαρτίου 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέ λη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 


νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 
3669/08. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 9759,78. ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ 
(και ολογράφως) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2001 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησες 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
οικονομική επιτροπή του Δήμου Ικαρίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλ.: 2275350428, Φαξ: 
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2275022202) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΣΑ¬ 
ΜΟΥ (τηλ· 2273350526 Φαξ: 2273027521), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

Αριθμ. 1014 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κατά 
το άρθρο 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του 
έργου «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ- 
ΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΦΙΑ» με προϋπολογισμό 68.000,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός 
Καθαρισμός, Κτίριο Β’), μέχρι τις 28-02-2013 κατόπιν 
αιτήσεως στην οποία να αναγράφεται τηλέφωνο, ίαχ, 
ΑΦΜ με συνημμένο το εργοληπτικό πτυχίο. Τα τεύχη 
κοστίζουν 5,00 ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271044351, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2271041553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αναστασιάδης Δημήτριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λεωφόρος Ενώσεως, 
Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β') στις 05-03-2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 
10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά το άρθρο 6 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξα¬ 
χθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί στις 13-03-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1, Α2 και 1η για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.353,21 ευρώ και 


ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του 
άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. Πριμ δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο. 

Χίος, 13 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΤΟΥΣΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

Αριθμ. 1015 

Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης - Αποχέτευσης Χίου 
(ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κατά το άρ¬ 
θρο 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου 
«ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΣ- ΑΓ. ΠΟΛΥ¬ 
ΚΑΡΠΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΡΥΩΝ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΔΕΗ- ΔΕΞΑΜΕ¬ 
ΝΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 
ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (Λε¬ 
ωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β'), 
μέχρι την 07/03/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271044351, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2271041553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αναστασιάδης Δημήτριος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της υπηρεσί¬ 
ας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου 
(Λεωφόρος Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β'), 
στις 12/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της παρα¬ 
λαβής των προσφορών 10.00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ¬ 
γηθεί στις 20/03/2013 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η ίδια δια¬ 
δικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

• Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη 3η ή 4η για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά ανε¬ 
ξαρτήτου έδρας και εφόσον ανήκουν στην τάξη 3η, 4η 
ή 5η για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά με έδρα το Νομό Χίου ή ο Νομός Χίου είναι η 
δεύτερη δηλούμενη έδρα. 
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• Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

• Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 2η για έργα κατηγορίας Υδραυ¬ 
λικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά ανεξαρτήτου έδρας με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 39.778,40 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και χρηματο¬ 
δοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α'/24-8-93). Το έργο συγχρηματοδοτείται και 
από Κοινοτικούς Πόρους. 

Το ποσό του ΦΠΑ καταβάλλεται από την ΔΕΥΑΧ. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής μέχρι δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%) του αρχικού συμβατικού αντι¬ 
κειμένου στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του 


άρθρου 242 του Ν. 4072/12 και του άρθρου 51 του ν. 
3669/2008.. Πριμ δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ και από την 
ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμμα¬ 
τος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». 

Χίος, 13 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΤΟΥΣΗΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. 707/18863/20Β1/Α1/84 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενερ¬ 
γεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή 
του έργου «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Νομού Θεσπρωτί¬ 
ας (Υπολειπόμενες εργασίες)» που χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕ 081/8 (Κ.Α 2009ΣΕ08180034) με συγχρηματοδότη- 
ση από την ΕΈ. στα πλαίσια του Π.Α.Α 2007-2013 από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με αριθμό Διακήρυξης: 694/18541/20Β1/ 
Α1/84/13-02-2013. 

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: 

Το όλο έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του 
παλαιού, μη αποδοτικού αρδευτικού έργου, με την κα¬ 
τασκευή συστήματος κλειστών υπό πίεση αγωγών από 
Ρ\/Θ, σε έκταση 3100 στρεμμάτων στην περιοχή των 
αγροκτημάτων Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Γκρίκας 
του Δήμου Παραμυθιάς, Ν. Θεσπρωτίας και την περι¬ 
βαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη του περιοδικού 
έλους της «Λιμνοπούλας», το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Δίκτυο ΝΑΤΨΒΑ 2000. 

Το έργο χωρίζεται σε τρεις ζώνες. 

• Την Ζώνη Α (1400 στρ.) στην περιοχή των αγροκτη¬ 
μάτων Νεοχωρίου των οποίων η άρδευση θα γίνει με 
νερά από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλλοπηγής. 

• Τη Ζώνη Β (1110 στρ.) που αφορά την περιοχή Γ κρί¬ 
κος, η οποία θα αρδευθεί με τις χειμερινές απορροές 
που θα συλλέγονται σε ταμιευτήρα. Ο ταμιευτήρας θα 
κατασκευασθεί στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής με 
χωρητικότητα 1.100.000 ιτί 3 , ενώ ταυτόχρονα περιμετρικά 
του θα δημιουργηθεί ελεγχόμενο υγρολίβαδο, έκτασης 
500 στρεμμάτων, προκειμένου να διατηρηθεί και να 
αναβαθμιστεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. 

• Τη Ζώνη Γ (590 στρ.) των οποίων η άρδευση θα 
γίνει με νερά από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλ¬ 
λοπηγής. 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να κατα- 
σκευασθούν τα έργα των Ζωνών Α και Γ στο σύνολό 
τους και τα υπολειπόμενα έργα της Ζώνης Β και πιο 
συγκεκριμένα: 

• Η κατασκευή του υπολοίπου του κτιρίου Αντλιοστα¬ 
σίου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

• Η κατασκευή του υπολοίπου της λιθορριπής και του 
φίλτρου προστασίας του αναχώματος. 

• Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού καταθλιπτικού 
αγωγού. 
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• Η κατασκευή του υπολειπομένου τμήματος του σω¬ 
ληνωτού δικτύου. 

• Η επένδυση των εξωτερικών πρανών του αναχώμα¬ 
τος με φυτική γη. 

Επίσης προβλέπεται να γίνουν: 

• Σωστικές αρχαιολογικές έρευνες. 

• Σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο ηλεκτρικού 
ρεύματος και τηλεπικοινωνιών. 

• Καταβολή ποσών απαλλοτριώσεων. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 4.600.000 ΕΥΡΩ (με ΓΕ 

και ΟΕ, Απροβλέπτων δαπανών, Αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 
23%) Φορέας πληρωμών ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕ- 
ΚΕΠΕ). 

Τόπος έργου: Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες: 
12 (μήνες) από την ημερομηνία εντολής της Υπηρεσίας. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιούχοι Συμμετοχής 
αυτοί που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ύψους 72.627,83 
ΕΥΡΩ, που θα ισχύει τουλάχιστον για διάστημα έξι (06) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τε¬ 
χνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγρο¬ 
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ημερομηνία λήξης παραλαβής Τευχών Δημοπράτησης: 
14-02-2013 ημέρα Πέμπτη, από τα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οδός Λιοσίων 210 
και Σεράφη 60. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 05-03-2013 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σε¬ 
ράφη 60 και Λιοσίων 210 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-03-2013 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σε¬ 
ράφη 60 και Λιοσίων 210 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα περιέχουν τα δικαιολο- 
γητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη με αριθμό 
έγκρισης 694/18541/20Β1 /Α1/84/13-02-2013. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Προκή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 16-02-2013. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 
έως 13.00 στο τηλέφωνο 210-83.99.841 (Πάλλη). 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 2013 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΛΑ 
-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 


Αριθμ. 325 

Ο Δήμαρχος Σπετσών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Ν. 3463/06, β) του ΠΔ. 
28/80, γ) Π.Δ. 59/07 και δ) ΠΔ. 60/07, η «Μεταφορά πόσιμου 
νερού στη Νήσο Σπετσών με υδροφόρα πλωτά μέσα για 
το έτος 2013 - 2014», βάσει της υπ’ αριθ. 68/2012 θεωρημέ¬ 
νης μελέτης της ΤΤΥΝΔ Περιφέρειας Αττικής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης, χωρίς 
Φ.Π.Α. είναι 1.224.000 €. 
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• Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η Μαρτίου 
2013 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Σπετσών και από ώρα 10.30 π.μ. έως 12.00 π.μ., από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης, από το τεχνικό γραφείο του Δημοτικού 
καταστήματος σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

• Τα πλοία που θα ναυλωθούν πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Να είναι τουλάχιστον δύο (2) με συνολική χωρητι¬ 
κότητα όχι λιγότερη από 2.70 Οκμ ύδατος, 
β) να είναι οπωσδήποτε αυτοκινούμενα, αποκλεισμέ¬ 
νων των παντός είδους ρυμουλκούμενων σκαφών, ή 
άλλων πλωτών ναυπηγημάτων, 
γ) να διαθέτουν προωθητική αντλία πιστοποιημένη 
από τον κατασκευαστή, δυνατότητα προώθησης 300 
κ.μ ύδατος/ώρα σε απόσταση 1500μ και ύψος 100 μ., 
δ) τα κατέχοντα πλοία πρέπει να ανήκουν στον ιδι¬ 
οκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει 
άλλης εννόμου σχέσεως (μίσθωση ή ναύλωση). 

• Ο χρόνος περαίωσης της εργασίας ανέρχεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως 
μεταφοράς, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της 
σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Σπετσών, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (δίμηνη παράταση με τη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο μερών, δια το επόμενο χρονικό διά¬ 
στημα, και θα γνωστοποιείται στον μεταφορέα τουλά¬ 
χιστον ένα (1) μήνα προ της λήξεως του προηγούμενου 
διαστήματος). 

• Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολκής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης ήτοι 24.480 €, σύμφωνα με το αρθ. 6 
της διακήρυξης. 

• Ανώτερο όριο προσφοράς ορίζεται το 2,04 €/κμ 
(χωρίς ΦΠΑ), για την μεταφορά του νερού από πηγή 
Παναγίτσας Αγ. Ανδρέα Κυνουρίας και την παράδοση 
του στις δεξαμενές του Δήμου Σπετσών. 

• Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, επίσης απαι¬ 
τούνται όλα όσα αναφέρονται στο αρθ. 5 της διακήρυ¬ 
ξης και είναι τα κάτωθι: 

α) πρωτόκολλο επιθεώρησης πλοίων, 
β) πρωτόκολλο καταμέτρησης πλοίων, 
γ) έγγραφο εθνικότητας πλοίων, 
δ) φορολογική ενημερότητα, 

ε) πιστοποιητικό καταλληλότητας δεξαμενών των 
πλοίων από την Δ/νση Υγιεινής, της αρμόδιας Υπηρε¬ 
σίας της Περιφέρειας Αττικής ή από οιοδήποτε ιδιωτικό 
εργαστήριο εφόσον είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης, 

στ) εξοφλητικές αποδείξεις των ασφαλιστικών ταμείων 
ζ) πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρείας προσκομίζεται 
και εξουσιοδότηση του εκπροσώπου για την υποβολή 
της προσφοράς. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός προμήθειας νερού θα διεξα- 
χθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης της 68/2012 μελέτης και της υπ’ αριθ. 5/2013 από¬ 
φασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σπετσών. 

Σπέτσες, 30 Ιανουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΔΕΛΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 












